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1. DISPOSICIONES GENERALES 
1.1 INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

El Proyecto de la Primera Linea del Metro para Bogota (en adelante el “Proyecto” o “PLMB”), es de 
interes del Gobierno Nacional desde su consagracion en el documento Conpes 3677 de 2010 “de 
movilidad integral para la Region Capital Bogota- Cundinamarca ”, el cual describe la politica de la 
Nacion para participar en el desarrollo integral de la movilidad de la Region Capital Bogota - 
Cundinamarca, “[...] a traves de la financiacion de los proyectos en el que revisan las 
propuestas para el Sistema Integrado de Transporte Publico- SITP, Transmilenio, Primera Linea del 
Metro de Bogota y Tren de Cercanias para Bogota y la Sabana. Actualmente esta en proceso de 
elaboracion y aprobacion un Conpes de Seguimiento, en el que se establece la importancia 
estrategica del proyecto y las primeras aproximaciones a la estructura de financiacion y esquema 
institucional. 

En virtud de lo anterior, el Distrito Capital suscribio el contrato IDU-849-2013, cuyo objeto es la 
realizacion de los Estudios y Disenos de Ingenieria Basica Avanzada de la Primera Linea del Metro 
de Bogota D.C. (los “Disenos”), los cuales concluyeron en el mes de marzo de 2015. La empresa 
consultora responsable de estos estudios es el Consorcio CL1 (compuesto por dos empresas 
espanolas y una colombiana IDOM, Euroestudios y Cano & Jimenez, respectivamente). 

Con el apoyo del Banco Mundial y del BID, la Nacion (el Ministerio de Hacienda y Credito Publico, el 
Departamento Nacional de Planeacion y el Ministerio de Transporte) se identificaron cinco 
actividades determinantes para avanzar en la PMLB: 1. Gerencia del Proyecto; 2. Arquitectura 
Institucional; 3. Estudios Tecnicos del Proyecto; 4. Estructuracion Integral; y, 5. Sostenibilidad de la 
movilidad para Bogota. 

Justamente para la ejecucion de la cuarta actividad de las cinco acabadas de senalar 
(“Estructuracion Integral”), se acordo entre la Nacion y el Distrito Capital encargar a la FINANCIERA 
DE DESARROLLO NACIONAL S. A. - FDN (“FDN”), el desarrollo de esta gestion. 

Fue asi como el 26 de diciembre de 2014, se suscribio el Convenio Interadministrativo 1880, entre 
el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU y la FDN, con el objeto de “Aunar esfuerzos para 
el desarrollo de las actividades relacionadas con la estructuracion integral del proyecto “Primera 
Linea del Metro de Bogota” en dos fases, a saber: 

Fase 1 : Diseno de la transaccion: Consistente en adelantar la conceptualizacion del esquema 

mas eficiente para la financiacion del proyecto, de modo que se identifiquen fuentes de 
financiacion viables para el Proyecto, y se determinen mecanismos y condiciones a 
traves de los cuales se accedera a estos recursos. Asimismo, se realizo un estudio de 
ingenieria de valor elaborado por la empresa SENER, en el cual se identificaron 
aspectos del diseno original que podrian ser susceptibles de optimizarse para reducir el 
costo del Proyecto. 

Esta fase ya fue realizada por la FDN y los documentos elaborados se relacionan en el 
Anexo 1, al igual que otra informacion desarrollada en etapas anteriores. 

Fase 2: Estructuracion Integral: A partir del modelo de transaccion seleccionado en la Fase 1, 

se desarrollaran un conjunto de actividades y estudios que permitiran consolidar los 
estudios tecnicos y contar con las bases juridicas y financieras para lograr la vinculacion 
de inversionistas publicos y/o privados. De igual manera durante esta fase se 
acompanaran las actividades de promocion y procesos de seleccion y contratacion que 
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se requieran para lograr tanto la financiacion como ejecucion del Proyecto Metro de 
Bogota. 

Con el fin de optimizar el diseno original de la Primera Linea del Metro de Bogota - PLMB , en el 
sentido de: i) maximizar las ideas surgidas durante el proceso de Ingenierfa de Valor realizado por 
la FDN en el primer semestre del ano 201 5, ii) tener en cuenta la restriccion presupuestal establecida 
por el Gobierno Nacional y Distrital, por valor de 13,79 Billones de pesos, iii) considerar la 
devaluacion que ha sufrido la moneda local frente al dolar americano, que ha causado un aumento 
en el costo del Proyecto, y iv) introducir ajustes al diseno original como parte del mandato ciudadano 
del Alcalde, la FDN y sus mandantes consideran necesaria la contratacion de una serie de estudios 
y analisis que resulten en la apertura de la licitacion del Tramo 1 de la PLMB en el menor tiempo 
posible. 

Adicionalmente, la nueva administracion de la ciudad, ha planteado en su programa de gobierno, la 
ejecucion de la primera linea del metro, mas economica, complementada con la construccion de 
nuevas troncales de Transmilenio, y la mejora y extension de algunas troncales existentes. Los 
beneficios que la nueva administracion espera generar con esta estrategia, se veran reflejados en 
una mejora del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad, movilizando un mayor numero de 
pasajeros, con mayor calidad, pero sin exceder las restricciones fiscales de la Nacion y el Distrito, 
para financiar esta nueva oferta de infraestructura. 

En virtud de los mencionados acontecimientos, el 12 de enero de 2016 se reinicio el Convenio 
Interadministrativo N° 1880, ampliando su plazo hasta agosto de 2016, y mediante otrosf no. 02 
firmado el 28 de enero de 201 6, incorporo al Convenio la realizacion de los estudios necesarios para 
optimizar los disenos de la PLMB y analizar su ejecucion por tramos que, conjuntamente con los 
ajustes a la Ingenierfa Basica Avanzada y la estructuracion integral del proyecto, conduzcan a la 
apertura de la licitacion para la construccion del Tramo 1 de la PLMB. De esta manera la Fase 2 del 
Convenio N° 1 880 estara conformada por los siguientes tres componentes: 

i. Estudio para optimizar el diseno de la PLMB y analizar alternativas de ejecucion por 
tramos: tiene por objeto la elaboracion de un estudio que compare alternativas de 
ejecucion por tramos y tipologfas de la primera linea de metro para la ciudad de Bogota - 
PLMB, identificando y cuantificando ahorros que optimicen el beneficio, teniendo en cuenta 
la disponibilidad presupuestal para la inversion y los costos de operacion durante el ciclo 
de vida del proyecto 

ii. Estructuracion integral del Proyecto - Tramo 1: como su nombre lo indica, tiene por 
objeto realizar la estructuracion tecnica, legal y financiera del proyecto para la construccion, 
operacion y mantenimiento del T ramo 1 de la Primera Linea del Metro para Bogota - PLMB, 
bajo la coordinacion de la FDN. 

Es preciso senalar que, los Ajustes a los disenos de Ingenierfa Basica Avanzada - Tramo 
1, seran objeto de un estudio posterior, cuyo alcance general se describe a continuacion: 

iii. Ajustes a los disenos de Ingenieria Basica Avanzada - Tramo 1: Comprende el 
desarrollo de los estudios de ingenierfa, arquitectura, paisajismo, operacionales y 
funcionales para la tipologfa de un metro elevado en un segmento del Tramo 1, entre el 
Portal de las Americas y la estacion de El Rosario, la posible eliminacion de estaciones a 
lo largo del trazado, y la transicion de elevado a subterraneo. Lo anterior a fin de contar 
con documentos tecnicos que permitan adelantar el proceso licitatorio del Tramo 1. 
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Los presentes Terminos de Referenda estan referidos a la elaboration de un estudio que 
compare alternativas de ejecucion por tramos y tipologi'as de la Primera Li'nea de Metro para 
la ciudad de Bogota - PLMB, identificando y cuantificando ahorros que optimicen el beneficio, 
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal para la inversion y los costos de operacion 
durante el ciclo de vida del proyecto, que debera ser desarrollados por el Consultor segun se 
establece en este documento y sus anexos. 


1.2 DESCRIPCION DE LOS TRAMOS DE LA PLMB 

El proyecto de la PLMB se ha dividido territorialmente en los siguientes tramos y sub-tramos, asf: 

Tramo 1 : - desde el Portal de las Americas hasta el nodo a definir entre la calle 6 y los 
Heroes en la calle 80: 

Este tramo seguira el trazado original desarrollado en la Ingenierfa Basica Avanzada, terminando 
en un sector comprendido entre la calle 6 y los Heroes en la calle 80 que se considere 
conveniente y adecuado (funcional y operacionalmente), de acuerdo a las actividades 
particulares del Anexo 1 . Los subtramos identificados en este tramo son: 

• Sub-tramo 1-1: desde la Estacion Portal Americas hasta la Estacion Rosario. 

• Sub-tramo 1-2: Comprendido entre las estaciones NQS y el lugar que se defina como 
final del Tramo 1, entre la calle 6 y los Heroes en la calle 80 (incluyendo la cola de 
maniobras) . 

Tramo 2 - Desde el nodo del Centro de la ciudad (sector entre calles 6 y 80, hacia el norte 
de la ciudad, inicialmente hasta la Calle 127: 

Empezando en un sitio a definir localizado entre las calles 6 y 80 (sector de los Heroes), este 
tramo debera trascurrir por un corredor que se seleccionara mas adelante hacia el norte de la 
ciudad. Preliminarmente se han identificado, como posibles corredores que podrfan acoger este 
tramo: la Avenida Caracas-Autopista Norte, y las Carreras 13-11. 

Tramo 3 - Prolongacion de la PLMB: 

La prolongacion de la PLMB luego de la Calle 1 27, o la que se determine, podra darse hacia el 
norte o el noroccidente de la ciudad (localidad de Suba), segun se determine en los estudios a 
desarrollar en este contrato. El Consultor analizara las diferentes opciones sobre este particular, 
y hara las recomendaciones del caso para la oportuna toma de decisiones. 

La Figura 1 ilustra el esquema general de los tramos y sub-tramos antes indicados. 
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Figura 1 - Esquema general por tramos orientativos de la PLMB 


Elaboration: FDN 


1 .2. INTERPRET ACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

Los invitados a este proceso de seleccion deberan examinar cuidadosamente los Terminos de 
Referencia, sus anexos y sus formularios. Seran de su exclusiva responsabilidad las interpretaciones 
y deducciones que hagan del contenido de los Terminos de Referencia, asi como de las respuestas 
o comentarios que al respecto de la FDN. 

El proponente acepta que la Invitacion a presentar ofertas es completa, suficiente y adecuada para 
la presentacion de la respectiva oferta y la seleccion que se persigue. Toda la informacion que 
suministren los interesados se entiende rendida bajo la gravedad de juramento. 

1.3. RECOMENDACIONES INICIALES 

Se solicita a todos los invitados seguir las siguientes recomendaciones: 

a. Leer cuidadosamente el contenido de este documento. 

b. Verificar que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar. 
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c. Cerciorarse de cumplir las condiciones y reunir los requisites aqui senalados. 

d. Reunir la informacion y la documentacion exigida y verificar la vigencia de tales documentos 
en los casos en que sea requerido. 

e. Una vez entregada la propuesta prevista para la presente invitacion, no habra lugar a 
reemplazos parciales o totales de la misma. Las subsanaciones o correcciones que solicite 
la FDN durante el proceso de revision de documentacion o de evaluacion, no podran ir 
encaminadas a mejorar la propuesta 

f. Tener presente el lugar, fecha y hora de entrega de la propuesta prevista para esta 
convocatoria, dado que en ningun caso se recibiran propuestas fuera del termino previsto. 

g. Toda consulta debera formularse por escrito a los siguientes correos electronicos: 
dsanchez@fdn.com.co, jpantoja@fdn.com. co; gespinal@fdn.com.co; amurcia@fdn.com.co; 
no se atenderan consultas personales, ni telefonicas. Ninguna comunicacion verbal con el 
personal de la FDN, antes o despues de la firma del Contrato, podra afectar o modificar 
ALGUNO de los terminos y obligaciones aqui estipuladas. 

h. Tenga en cuenta que la ley aplicable que regira para el contrato resultante de esta 
invitacion sera la ley colombiana 

1.4. VERIFICACION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS 
PROPONENTES 

La FDN se reserva el derecho de verificar y corroborar la veracidad la informacion presentada por 
los oferentes. 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

2.1 . OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de la presente invitacion es la “Elaboracion de un estudio que compare alternativas de 
ejecucion por tramos y tipologias de la Primera Linea de Metro para la ciudad de Bogota - 
PLMB, identificando y cuantificando ahorros que optimicen el beneficio, teniendo en cuenta 
la disponibilidad presupuestal para la inversion y los costos de operacion durante el ciclo de 
vida del proyecto”. 

Este objeto debera ser realizado de conformidad con el contenido del Anexo 1. 

2.2. PARTICIPANTES 

Podran participar solo aquellas firmas a las que se les envfe directamente la presente invitacion 
cerrada a presentar oferta. 

Los invitados de esta convocatoria directa podran conformar estructuras plurales con los mismos 
participantes de la invitacion, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el 
numeral 01. 
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2.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE Y FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN EL 
ESQUEMA DE SELECCION DEL CONSULTOR TECNICO 

El paragrafo I s del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 15 de la Ley 1150 de 
2007, dispone que: “Los Contratos que celebren los Establecimientos de Credito, las compamas de 
seguros y las demas entidades financieras de caracter estatal, no estaran sujetos a las disposiciones 
del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica y se regiran por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. En todo caso, su actividad contractual se 
sometera a lo dispuesto en el articulo 13 de la presente ley”. 

De conformidad con esa disposicion, la seleccion y contratacion para el Consultor Tecnico que 
adelanta la FDN se regira por lo establecido en el Manual de Compras y Administracion de Bienes 
(version 6.00 del 27 de mayo de 2015 2015) Circular Normativa No. 02 de la misma fecha y las 

normas de derecho privado previstas en la legislacion mercantil, financiera y civil. No obstante, segun 
lo dispuesto por los articulos 13 y 15 del Decreto Ley 1150 de 2007, la FDN aplicara en desarrollo 
de su actividad contractual, acorde con su regimen especial, los principios de la funcion 
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Polftica 
de Colombia, segun sea el caso, y estara sometida al regimen legal de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratacion estatal. 

La modalidad de seleccion para la presente convocatoria se encuentra prevista en el Manual de 
Compras y Administracion de Bienes de la FDN. Asi, en atencion a que el proceso de seleccion se 
encuentra entre los 1000 y los 2500 SMLMV (excluido IVA), se adelantara una invitacion cerrada y 
se regira por las reglas de participacion descritas en los presentes Terminos de Referenda para 
presentar propuestas de servicios de consultorfa. 

2.4. CONFIDENCI ALIDAD DE LA INFORMACION 

El oferente seleccionado se obliga a guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea 
entregada por la FDN y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia 
deba conocer o manipular, y respondera patrimonialmente por los perjuicios que cause a la FDN con 
su divulgacion o utilizacion indebida por si o por un tercero. El periodo de confidencialidad se 
extendera hasta la finalizacion del proceso de estructuracion integral del Tramo 1 de la PLMB. 

Todos los datos e informacion recibida por parte de la FDN, las entidades distritales involucradas o 
los Comites Tecnico e Interinstitucional u otro que se defina, asi como los resultados relacionados 
con el objeto del proyecto, deberan ser tratados de manera confidencial y utilizados unicamente en 
relacion con la ejecucion de las tareas mencionadas en el presente documento y en su anexo 1 . Los 
derechos de propiedad intelectual derivados de la ejecucion de las tareas descritas en el presente 
documento y en sus Alcances seran asignados a la entidad distrital que se defina para tal efecto. 
Los contenidos de materiales escritos obtenidos y utilizados para la ejecucion de esta consultorfa no 
seran compartidos con terceros sin la previa autorizacion escrita por parte de la FDN, la entidad 
distrital designada para el efecto o los Comites Tecnico e Interinstitucional u otro que se defina. 

2.5. CARACTER LEGAL DE LA INVITACION A OFERTAR 

La FDN precisa que estos terminos de referenda no constituyen una oferta de contrato por su parte, 
sino una “invitacion a ofertar”, de manera que los precalificados presentan sus ofertas de contrato a 
consideracion de la FDN, de conformidad y con sujecion a los terminos de la presente invitacion. En 
ese sentido, la FDN podra dar por terminado en cualquier momento el procedimiento a que da lugar 


Carrera 7 N.° 71 - 52 • Torre B - Piso 6 • Bogota D.C. - Colombia 

Tel.: (57 1) 326 4999 • Fax: (57 1) 312 2161 

Entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Credito Publico. 


9 


■FDN 

I Financiera de Desarrollo Nacional 

la presente invitacion sin aceptar oferta alguna, pero en el evento de decidir celebrar el contrato 
respective dentro del periodo de vigencia de la presente invitacion, lo hara con quien haya 
presentado la oferta ganadora de conformidad con las reglas de seleccion objetiva contenidas en 
este documento. 

La FDN podra, en cualquier momento anterior a la seleccion de la propuesta, ampliar los plazos de 
este proceso de seleccion o desistir de continuarlo, sin ningun tipo de consecuencia economica o 
responsabilidad para la FDN. 

2.6. LIBRE VOLUNTAD DE LA FDN 

1. La FDN expresa que la presente invitacion no lo obliga a llevar a cabo el proceso de 
contratacion ni a celebrar el contrato correspondiente. 

2. La FDN no respondera frente a los Oferentes no favorecidos con la adjudicacion por los 
costos en que haya incurrido en el proceso de elaboracion y presentacion de su propuesta. 

3. La FDN podra en cualquier momento, antes de la seleccion de la propuesta, ampliar los 
plazos dentro del proceso de contratacion e igualmente desistir del proceso de contratacion 
sin ningun tipo de consecuencia economica o responsabilidad para la FDN. 

4. La FDN no adquiere ningun compromiso con las personas que atendiendo su invitacion, 
hagan sus ofrecimientos, quedando a voluntad y discrecion de la FDN, definir o no la 
contratacion correspondiente 

3. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS A DESARROLLAR A TRAVES DE 
LA CONSULTORIA 

3.1 ALCANCE 

El alcance de los trabajos a realizar comprende los siguientes aspectos: 

a. Estudiar las experiencias internacionales en metros elevados y realizar las recomendaciones 
para el caso de Bogota 

b. Estudiar las alternativas para optimizar el diseno de la PLMB, realizando un analisis multicritero, 
e incluyendo la definicion del nodo de terminacion del Tramo 1 

c. Desarrollar las recomendaciones para la tipologia elevada del Tramo 1 de la alternativa 
seleccionada 

Como parte del analisis de la tipologia en viaducto, el Consultor debera estudiar la alternativa de 
estaciones elevadas con accesos laterales (sobre los paramentos de las vias) y accesos 
centrales (incorporados a la estructura propia de la estacion), considerando criterios funcionales, 
operacionales, arquitectonicos y urbanisticos. 

d. Analizar beneficios economicos de las opciones de inversion en el primer tramo del metro y otras 
inversiones en troncales de Transmilenio nuevas y/o existentes frente al trazado original 

e. Analizar la sostenibilidad financiera en la operacion del desarrollo por tramos de la PLMB 
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f. Estimar preliminarmente los costos del proyecto conforme con el trazado y esquema de 
implementacion propuestos y la definicion de un cronograma general de ejecucion por tramos 
con su respectivo plan de inversiones. 

g. Elaborar los insumos tecnicos que seran usados para el documento CONPES que recomiende 
las caracterfsticas tecnicas y funcionales del primer tramo del metro, y futuros tramos o 
prolongaciones 


El alcance detallado de la presente invitacion se incluye en el Anexo 1. 

3.2. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

La remuneracion del contrato de consultoria tiene un presupuesto maximo de MIL SETECIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($1 .700.000.000), mas el IVA vigente. Este valor incluye todos los impuestos 
adicionales y retenciones que le sean aplicables segun la normatividad vigente en Colombia. 


Los pagos se realizaran a traves de los siguientes entregables: 


ENTREGABLE No. 

Actividades 

(Ver alcance de las actividades en el Anexo 1 ) 

ENTREGABLE N°1 

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA. 

ENTREGABLE N°2 

INFORME DE EXPERIENCES INTERNACIONALES SOBRE 
METROS ELEVADOS Y RECOMENDACIONES PARA EL CASO 
DE BOGOTA. 

ENTREGABLE N°3 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DISENO DE 
LA PLMB. 

ENTREGABLE N°4 

RECOMENDACIONES PARA LA TIPOLOGIA ELEVADA DEL 
TRAMO 1 DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

ENTREGABLE N°5 

BENEFICIOS ECONOMICOS DE OPCIONES DE INVERSION 
FRENTE AL TRAZADO ORIGINAL. 

ENTREGABLE N°6 

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA OPERACION 
DE DESARROLLO POR TRAMOS DE LA PLMB. 

ENTREGABLE N°7 

ESTIMACION DE CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO. 

ENTREGABLE N°8 

DOCUMENTACION TECNICA DE SOPORTE PARA EL 
BORRADOR DE DOCUMENTO CONPES. 

ENTREGABLE N°9 

INFORME FINAL 
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El oferente debera diligenciar el formulario 4, indicando el valor de cada uno de los entregables y el 
valor total que propone. 

Asimismo, para cada entregable el Consultor debera incluir las tarifas mensuales asociadas a cada 
profesional, las dedicaciones (en Bogota y por fuera), y los gastos en que se incurriran para el 
desarrollo de la consultoria, tales como viajes (indicar en la propuesta el numero de viajes), 
manutencion, transporte, edicion de informes, impuestos y retenciones, etc., asi como los demas 
costos que se consideren y completen el presupuesto 

En ningun caso la oferta que se presente podra exceder del presupuesto oficial total. Las ofertas que 
se presenten en contravencion a lo aca dispuesto seran rechazadas. 

3.2.1. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagara a traves de los diferentes entregables indicados en el numeral 3.2 de 
este documento. Para cada entregable, el pago se efectuara asf: 

• Un setenta por ciento (70%) del valor del entregable contra su entrega a la FDN. 

• El veinticinco por ciento (25%) del valor del entregable a su aprobacion por la FDN y/o 
el Comite Interinstitucional o el que se designe, pagadero a mas tardar, a los treinta (30) 
dias de su entrega, tiempo durante el cual se daran los procesos de revision, ajustes y 
aprobacion. 

• El restante cinco por ciento (5%) del valor del entregable contra la firma del Acta de 
liquidacion del contrato. 

3.2.2. APROBACION DE LOS ENTREGABLES 

El(los) entregable(s) que se relaciona(n) a continuacion debera(n) ser aprobado(s) por el Comite 
Interinstitucional o el que se designe para tal fin: 

• ENTREGABLE N°3: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DISENO DE LA 
PLMB. 

• ENTREGABLE N°4: RECOMENDACIONES PARA LA TIPOLOGIA ELEVADA DEL TRAMO 
1 DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

• ENTREGABLE N° 5: BENEFICIOS ECONOMICOS DE OPCIONES DE INVERSION 
FRENTE AL TRAZADO ORIGINAL. 

• ENTREGABLE N° 6: ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA OPERACION 
DE DESARROLLO POR TRAMOS DE LA PLMB. 

• ENTREGABLE N° 8: DOCUMENTACION TECNICA DE SOPORTE PARA EL BORRADOR 
DE DOCUMENTO CONPES. 

Para el(los) entregable(s) senalado(s), el procedimiento para su aprobacion sera el siguiente: 

a. ) El Consultor radicara el entregable en el domicilio de la FDN, en el dfa que corresponda 

segun el cronograma. 

b. ) El Comite Interinstitucional o el que se designe contara con quince (1 5) dfas habiles para su 

aprobacion, vencidos los cuales se entendera, para todos los efectos, que los acepta, salvo 
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que de manera previa al vencimiento del termino se comuniquen por escrito las razones por 
las cuales no es posible decidir sobre esta dentro del termino mencionado. 

c. ) En caso de que el Comite Interinstitucional o el que se designe no apruebe el entregable, 

comunicara al Consultor las razones de ello, incluyendo los ajustes, correcciones o 
ampliaciones que deban ser incorporadas, completadas o complementadas en el entregable. 
La FDN informara al Consultor el termino del cual dispone para presentar la nueva version. 

d. ) Dentro del termino indicado el Consultor debera entregar la nueva version. El Comite 

Interinstitucional o el que se designe verificara los ajustes y correcciones que se hayan 
incorporado a dicho documento y de ser el caso impartira su aprobacion. En el evento en 
que el Comite Interinstitucional o el que se designe no se encuentre satisfecho con los 
ajustes y correcciones efectuadas, solicitara nuevamente al Consultor incorporar los ajustes 
y correcciones que correspondan, senalando un nuevo termino para ello. 

La FDN comunicara por escrito al Consultor las decisiones del Comite Interinstitucional o el que se 
designe. 

El resto de los entregables sera aprobado por la FDN a traves del siguiente procedimiento: 

a) El Consultor radicara el entregable en el domicilio de la FDN, en el dfa que corresponda 
segun el cronograma. 

b) La FDN contara con quince (15) dfas habiles para su aprobacion, vencidos los cuales se 
entendera, para todos los efectos, que los acepta, salvo que de manera previa al vencimiento 
del termino se comuniquen por escrito las razones por las cuales no es posible decidir sobre 
esta dentro del termino mencionado. 

c) En caso de que la FDN no apruebe el entregable, comunicara al Consultor las razones de 
ello, incluyendo los ajustes, correcciones o ampliaciones que deban ser incorporadas, 
completadas o complementadas en el entregable. La FDN informara al Consultor el termino 
del cual dispone para presentar la nueva version. 

d) Dentro del termino indicado el Consultor debera entregar la nueva version. La FDN verificara 
los ajustes y correcciones que se hayan incorporado a dicho documento y de ser el caso 
impartira su aprobacion. En el evento en que la FDN no se encuentre satisfecha con los 
ajustes y correcciones efectuadas, solicitara nuevamente al Consultor incorporar los ajustes 
y correcciones que correspondan, senalando un nuevo termino para ello. 

3.3. PLAZO 

El plazo de ejecucion del contrato es de cinco (5) meses, contado a partir de la suscripcion del acta 
de inicio del contrato. El Consultor debera incluir, como parte de su propuesta metodologica y de 
enfoque de trabajo, los plazos de ejecucion de cada uno de los entregables, asf como de su 
secuencia. Lo anterior teniendo en cuenta que se espera la entrega de los productos asociados al 
nodo de terminacion del T ramo 1 y el subtramo 1 -2, en los primeros meses de la consultorfa. 

El Consultor realizara entregas parciales anticipadas de los diferentes documentos que elabore, con 
el proposito de agilizar los procesos de revision, ajuste y aprobacion de los entregables. El ultimo 
mes de la consultorfa se dedicara a la socializacion final de los productos, proceso final de revision 
de los entregables y los ajustes necesarios generados de dicho proceso. 

3.3.1. SUSPENSION DEL PLAZO DEL CONTRATO 
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En el evento en que el Comite Interinstitucional o el que se designe asf lo determine, la FDN 
suspendera la ejecucion del contrato, para lo cual informara de manera oportuna la decision de 
suspension. En todo caso, el contratista tendra derecho al reconocimiento y pago de los valores 
causados hasta la ultima etapa concluida. Si la suspension excediere del termino de (6) seis meses, 
el contratista podra renunciar a la ejecucion del contrato previa comunicacion escrita que le envfe a 
la FDN. En el momento en que se reanude la ejecucion del mismo se dara continuidad al computo 
del plazo indicado en el numeral 3.3. 


3.4. OBLIGACIONES DE LA CONSULTORIA 

Ademas de las obligaciones especfficas establecidas en el Anexo 1 , el Consultor debera: 

a. Presentar los documentos necesarios para la legalizacion del contrato dentro del 
termino establecido 1 . 

b. Contar con el personal mfnimo requerido, sin perjuicio de su deber de disponer del 
personal adicional que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones. 

c. Programar las actividades que deba desarrollar para cumplir con la entrega puntual de 
cada uno de los productos requeridos. 

d. Asistir, coordinar, participar y realizar las reuniones que fueren necesarias para el 
desarrollo, ejecucion y seguimiento del contrato que se suscriba. La asistencia del 
Consultor a estas reuniones podra ser presencial o virtual. 

e. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos establecidos en 
el contrato que se suscriba para el desarrollo del objeto de la invitacion y la propuesta. 

f. Dar curso y tramite a las observaciones y directrices que la FDN de en el desarrollo del 
contrato, siempre y cuando esten alineadas con el alcance las actividades en ejecucion 
del cronograma y sus interrelaciones con los cronogramas aprobados de los demas 
Consultores y con el objeto del presente proceso. 

g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y evitar dilaciones. 

h. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacion de las 
mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 

i. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la FDN, que 
puedan surgir en el marco del objeto de la presente consultorfa. 

j. Asistir y apoyar a la FDN, oportunamente, en las reuniones (presencial o virtual), asi 
como en la elaboracion de presentaciones y documentos que soliciten las autoridades 


1 Los documentos necesarios para la legalizacion del contrato son: la presentacion de la garantfa, la 
presentacion de las hojas de vida del equipo de trabajo relacionados en la Tabla 2, el certificado de aportes a 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y a cajas de compensacion familiar, ICBF, SENA, asi 
como los documentos a que se refiere el numeral 6.3.1 del presente documento. Para el caso del certificado de 
aportes de seguridad social, dicha certificacion debera ser suscrita por el revisor fiscal o el representante legal 
de la persona jurfdica, segun sea el caso, y solo debera ser adjuntada en el caso de las empresas constituidas 
en Colombia.. 
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municipales, regionales o nacionales, organismos de control y comunidad en general 
sobre el Proyecto. Lo anterior, en el marco del objeto contractual de la Consultorfa. 

Para los efectos de esta obligacion la FDN se encargara de limitar la cantidad de 
documentos que deba elaborar el Consultor, teniendo en cuenta su importancia y 
complejidad. En consecuencia, solo aquellos que se consideren relevantes seran 
puestos a consideracion del Consultor Tecnico. 

k. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Consultorfa, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecucion de la misma. 

l. Mantener reserva sobre la informacion de conformidad con lo dispuesto en la clausula 
de confidencialidad. 

m. Mantener vigentes todas las garantfas que ampararan el contrato que se suscriba. 

n. Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

o. Responder ante las autoridades por los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato que se suscriba y la propuesta 
entregada, cuando con ellos cause perjuicio a la entidad contratante. 

p. Las demas establecidas en la ley, estos terminos de referenda y sus anexos, y en el 
contrato que se suscriba. 

q. Informar a la FDN todo cambio en la composicion accionaria, situacion de control o 
grupo empresarial del Consultor, asf como informar con suficiente antelacion sobre 
cambios significativos negativos en la situacion financiera del Consultor. 

La obligacion de comunicar cambios en el grupo empresarial del Consultor solo 
procedera en relacion con informacion que sea publica. 


3.5. COORDINACION CON OTROS INVOLUCRADOS 

Para el desarrollo de las actividades a su cargo, el Consultor se compromete a actuar de manera 
coordinada con el equipo de la FDN, el Gerente del Proyecto Metro, el equipo del Distrito y otros 
consultores de la FDN, para lo cual se obliga a asistir a las reuniones que sean necesarias (presencial 
o virtualmente), compartir y suministrar la informacion que se pueda requerir y, en general, a 
coordinar todos los aspectos y trabajar de manera conjunta para el exito del Proyecto y a seguir las 
instrucciones que para el caso imparta la FDN o el Gerente del Proyecto Metro. 

El Gerente del Proyecto Metro es la persona que ha sido designada por el Gobierno Nacional y 
Distrital para liderar el proyecto de la PLMB desde el sector publico, y quien actuara como tomador 
de decisiones para este y los posteriores estudios. El Gerente del Proyecto Metro estara asesorado 
durante la etapa de estudios y ajustes por una empresa especializada, por lo que el Consultor debera 
mantener abierta comunicacion con este y su asesor. 

De igual manera, durante la ejecucion de la consultorfa, el adjudicatario debera establecer una fluida 
comunicacion con el Consultor Tecnico que la FDN contratara para realizar los ajustes a los disenos 
de la Ingenierfa Basica Avanzada del Tramo 1 . En tal sentido, la FDN se encargara de coordinar y 
generar los espacios de discusion y debate que se requieran. 
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La FDN coordinara con el Distrito Capital y el Gobierno Nacional todos los espacios necesarios para 
la realizacion de reuniones y talleres relacionados con los objetos de cada etapa, a fin de tener un 
desarrollo fluido de los estudios. 

4. TRAMITE DE LA INVITACION CERRADA 
4.1 . CRONOGRAMA DEL PROCESO 


Actividad Fecha / Ano 2016 (*) 


Envi'o de Terminos de Referenda 

03 de febrero 

Reunion de presentacion del alcance de 
los Terminos de Referencia (asistencia 
voluntaria) 

8 de febrero, de 9:00 am a 1 1 :00 am, en el 
auditorio principal de la FDN 

Visita tecnica (asistencia voluntaria) 

9 de febrero a las 6:00 am, iniciando en las 
oficinas de la FDN 

Observaciones a los Terminos de 
Referencia 

Hasta el 1 0 de febrero 

Respuesta de FDN a las observaciones 
presentadas a los Terminos de 
Referencia 

12 de febrero 

Entrega de las propuestas a la FDN 

22 de febrero, 4:00 pm 

Periodo de Evaluacion de las propuestas 

Desde el 22 de febrero al 8 de marzo 

• Solicitud y entrega de 

subsanaciones y aclaraciones 

Hasta el 29 de febrero, a las 1 1 :00 am 

• Exposicion presencial de los 
oferentes habilitados 

3 y 4 de marzo, de 8:00 am a 6:00 pm 

(el orden y horario especifico de las exposiciones 
se programara segun sorteo ) 

Adjudicacion 

8 de marzo, a las 10:00 am 

Suscripcion contrato 2 

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la 
adjudicacion 


2 No obstante la FDN considera que estos plazos son apropiados, en su momento se podra evaluar la 
conveniencia de ampliar dichos plazos 
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Actividad 

Fecha / Ano 2016 (*) 

Entrega de polizas 2 

Dentro de los 5 dfas habiles siguientes a la 
suscripcion del contrato 


(*) Hora de la Republica de Colombia 3 . 


En caso de requerirse, el cronograma del proceso sera ajustado a traves de adenda. 

Para la visita tecnica programada, es necesario que los proponentes confirmen la asistencia a la 
misma hasta el dfa 8 de febrero a las 10 am, a los correos que se definen en el numeral 4.1.1 
(Comunicaciones a la FDN). 

4.1 .1 . Comunicaciones a la FDN 

Cualquier comunicacion correspondiente a esta Invitacion, debera ser dirigida al Ing. Diego Sanchez 
F. de la Financiera de Desarrollo Nacional, al email dsanchez@fdn.com.co , con copia a 
jpantoia@fdn.com. co , qespinal@fdn.com.co y amurcia@fdn.com.co 

4.1.2. Presentacion de Aclaraciones y Observaciones a los Terminos de Referenda 

Todos los invitados a participar en este proceso de seleccion podran formular ante la FDN las 
consultas y observaciones que consideren convenientes en relacion con los Terminos de Referenda. 
Dichas consultas y observaciones seran analizadas directamente por la FDN que emitira las 
respuestas escritas a todos los participantes. 

Las respuestas a las consultas y observaciones que se formulen se entenderan como parte integral 
de los Terminos de Referenda definitivos y seran enviadas por correo electronico. 

4.2. LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se presentaran y recibiran en la ventanilla de correspondencia de la FDN, en la 
Carrera 7 No. 71 -52 Torre B Piso 6, de Bogota, D. C, hasta el dfa y hora senalados en el cronograma 
indicado en el Numeral 4.1 de los presentes Terminos de Referenda. 

En audiencia a celebrarse inmediatamente posterior al plazo estipulado en los presentes Terminos 
de Referenda para la entrega de las propuestas, la FDN dejara constancia de las ofertas recibidas 
dentro del plazo fijado, asf como de aquellas que entregadas en forma extemporanea, y que no seran 
consideradas para evaluacion. Estas ultimas se devolveran en dicha audiencia a los oferentes 
correspondientes. 

5. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

5.1 . CONTENIDO Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

La propuesta debe ir acompahada de una comunicacion en la cual el proponente manifieste que 
conoce los Terminos de Referenda de esta invitacion de manera completa y que acepta 


3 La hora oficial se controlara con base en la hora fijada por el Instituto Nacional de Metrologfa de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, http://horaleqal.sic.qov.co . 
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expresamente todas las condiciones y las normas que estipula, conforme al modelo de la carta de 
presentacion contenido en el Formulario 1. 

5.2. PROPUESTA 

Los proponentes deben presentar los documentos y la propuesta tecnica y economica 
simultaneamente, en sobres separados en ORIGINAL y COPIA, de acuerdo con los documentos 
requeridos en estos Terminos de Referenda, marcados conforme las siguientes exigencias: 

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL - FDN 

Objeto: 

Proponente: 

Direccion - Telefono: 

Original o Copia 

La propuesta debera presentarse por escrito ffsicamente acompanada de CD o e-mail que la 
reproduzca integralmente con sus formularios en archivos electronicos (los archivos en formato PDF 
o similares se deben acompanar de los archivos de Word o Excel que faciliten la tarea de evaluacion). 

En caso de inconsistencia prevalecera la informacion presentada ffsicamente, sin perjuicio de la 
posibilidad de subsanar que se contempla en la presente invitacion. 

La propuesta debera contener debidamente diligenciados todos los formularios, los cuales no 
podran ser modificados o alterados por el proponente. 

La propuesta debera indicar el nombre del representante legal y anexar una fotocopia de su 
documento de identificacion, y debera ir firmada por este. 

La propuesta que entregue el oferente, incluidos los formularios, debe elaborarse en idioma 
castellano. Para los documentos de soporte de la experiencia de la empresa, como son las 
certificaciones, acta de liquidacion o acta final, contratos, u otros documentos contractuales, estos 
podran entregarse en castellano, ingles o con traduccion simple a castellano. 

5.3. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior, podran presentarse por los proponentes 
en copia simple, en castellano o ingles o traduccion simple a castellano, los cuales se entenderan 
allegados bajo la gravedad de juramento. En el evento de la adjudicacion, estos documentos, 
deberan presentarse por el adjudicatario, como condicion previa para la suscripcion del contrato de 
consultorfa, debidamente traducidos al idioma castellano, legalizados o apostillados segun las 
normas vigentes sobre la materia, en especial los artfculos 74 y 251 del Codigo General del Proceso, 
480 del Codigo de Comercio y la Resolucion 2201 del 22 de julio de 1 997 proferida por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 

5.4. APOSTILLE 

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion, siempre que 
provenga de uno de los pafses signatarios de la Convencion de La Haya del 5 de octubre de 1961, 
sobre abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros. En este caso solo 
sera exigible la apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 
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autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante del documento y que 
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. 

Si el apostille esta dado en idioma distinto al Castellano, debera presentarse acompanada de una 
traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas 
vigentes. 

6. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

Todos los invitados al presente proceso de seleccion deberan suministrar la informacion que a 
continuacion se solicita, a fin de que su propuesta sea tenida en cuenta en el proceso. 

NOTA: Los requisitos habilitantes a que se refiere este numeral podran acreditarse mediante la 
informacion que aparezca consignada en el Registro Unico de Proponentes (RUP). 


6.1 . REQUISITOS MINIMOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA 

6.1.1. Aspectos legates 

s Carta de presentacion 

Los invitados deberan ser personas juridicas o estructuras plurales de personas juridicas, 
cuyo objeto permita la prestacion de servicios de ingenieria de consulta. Para el efecto, 
deben manifestar su interes a traves del diligenciamiento del Formulario 1 de la Invitacion. 
El formulario debe ser firmado por el representante legal o la persona designada para 
representarlo en caso de tener la intencion de conformar consorcio o union temporal, o el 
apoderado debidamente constituido. 

Junto con la carta de presentacion de la propuesta, se debe aportar copia del documento de 
identificacion de quien suscriba dicha presentacion. Cualquier anotacion o condicionamiento 
se tendra por no escrito. 

s Certificado de Existencia y Representacion Legal y/o Documento Legal idoneo 

Deberan allegar el certificado de existencia y representacion legal vigente o su equivalente 
en el pais de origen expedido con una vigencia no mayor a treinta (30) dias de antelacion a 
la fecha de cierre para la presentacion de las propuestas., donde conste quien ejerce la 
representacion legal y cuales son sus facultades, la duracion de la sociedad y el objeto 
social, que debera comprender el objeto de la presente invitacion. Tratandose de personas 
juridicas que no esten obligadas a dicho registro, deberan allegar el documento que haga 
sus veces. 

La sociedad debe tener una antiguedad no inferior a cinco anos, respecto de la fecha de 
presentacion de la manifestacion de interes. 

Si el representante legal tiene limitadas las facultades para comprometer a la persona que 
representa, debe allegar con la propuesta la autorizacion del organo de la sociedad que 
tenga esa funcion, impartida antes de la presentacion de la invitacion. 

Si la manifestacion se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados 
de existencia y representacion legal de la sucursal y de la principal. 
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En caso de manifestaciones de interes presentadas bajo la intencion de conformar una 
propuesta plural, cada uno de los integrantes del interesado debera cumplir con este 
requisite. 


Como complemento a lo anterior, la FDN se reserva el derecho de verificar si el invitado o cualquiera 
de los integrantes del consorcio o union temporal, se encuentra reportado en el ultimo boletin de 
responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica o en el Sistema de Informacion de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Procuradurfa General de la Nacion, o en 
los penales de la Policia Nacional. En caso que el invitado o alguno de los integrantes del 
compromiso de conformar Consorcio o Union Temporal se encuentren en aquel boletin o este 
inhabilitado, no sera tenido en cuenta en la presente invitacion, salvo que acredite que tiene un 
acuerdo de pago vigente al que le este dando cumplimiento. 

6.1.2. Aspectos financieros 

Para la valoracion de los siguientes indicadores financieros, el Consultor debera incluir en su 
propuesta una certificacion del revisor fiscal de los interesados, o de su equivalente en el evento de 
sociedades domiciliadas en el extranjero. 

Tratandose de interesados bajo la intencion de conformar una estructura plural, la capacidad 
financiera sera el producto de la sumatoria de la capacidad de cada interesado, de acuerdo a su 
porcentaje de participacion. 

S Indice de Liquidez (IL) 

El proponente debera acreditar que cuenta con un Indice de Liquidez igual o mayor a 1 ,3. 

Si el proponente es persona natural o juridical Debe cumplir lo siguiente: 

IL = AC/PC > 1,3 


Donde, 

IL = Indice de liquidez 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 

Si IL es mayor o igual a 1 ,3, el Proponente Cumple 
SI IL es menor a 1 ,3, el Proponente No Cumple 

En el caso de estructuras plurales, se debera sumar el Activo Corriente de las empresas que 
la conforman en las proporciones de participacion de la estructura plural, y luego dividirlo por 
la suma del pasivo corriente de las empresas que la conforman en las proporciones de 
participacion. 

■s Nivel de Endeudamiento 

El proponente debera acreditar que cuenta con un Nivel de Endeudamiento menor o igual 
al 75%. 
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Si el Proponente es persona natural o juridical Debe cumplir lo siguiente: 

E = PT / AT < 75% 

Donde, 

E = Nivel de Endeudamiento 
PT = Pasivo Total 
AT = Activo T otal 

Si E es menor o igual a 75%, el Proponente Cumple 
SI E es mayor a 75%, el Proponente No Cumple 

En el caso de estructuras plurales, se debera sumar el Pasivo Total de las empresas que la 
conforman en las proporciones de participacion de la estructura plural, y luego dividirlo por 
la suma del Activo Total de las empresas que la conforman en las proporciones de 
participacion 

6.1.3. Aspectos tecnicos 

El proponente debera acreditar experiencia en al menos 5 proyectos de estudios y disenos de 
ingenieria de sistemas de transporte ferreo urbano tipo metro pesado en los ultimos 10 anos en 
cualquiera de sus tipologfas (subterraneo, a nivel, o elevado), y al menos 2 de estos proyectos 
deberan tener tramos elevados (Cada uno con una longitud de viaducto de al menos 5 km). 

La experiencia a acreditar debera consignarse en el Formulario 2 que se anexa a la presente 
invitacion. 

Como soporte para los aspectos tecnicos de experiencia, el Consultor debera suministrar en su 
propuesta copias simples de las certificaciones expedidas por el contratante o actas de liquidacion u 
otros documentos contractuales. En caso de que en la certificacion no se discriminen los servicios 
de consultorfa objeto del contrato, se podra presentar el contrato respectivo, el acta final o el acta de 
liquidacion, siempre que se pueda verificar la informacion requerida. 

6.1.4. Acreditacion de los requisitos habilitantes de los proponentes a traves de: a) 
Sociedades controladas por el oferente; o, b) sociedades controladas por la matriz del 
oferente; o, c) la matriz del oferente. 

Los proponentes deberan cumplir con cada uno de los Requisitos Habilitantes y demas condiciones 
previstas en los Terminos de Referencia para que sus ofertas se consideren habiles. Sin perjuicio de 
lo anterior, la FDN se reserva el derecho a corroborar las circunstancias y requisitos relativos a los 
requisitos habilitantes y requerir de los proponentes la informacion y documentacion adicional a que 
hubiere lugar para tal efecto. Los proponentes deberan responder a los requerimientos efectuados 
en este sentido por la FDN. 

Los oferentes podran acreditar los requisitos habilitantes relativos a antiguedad, experiencia y 
capacidad financiera con la que tengan: 

i. ) Sus sociedades controladas (directa o indirectamente); 

ii. ) Sus matrices; 
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iii.) Las Sociedades controladas por sus matrices. 

Para estos efectos, se debera acreditar una situacion de control entre el oferente y sus 
correspondientes matrices o sociedades controladas. Se considerara que habra situacion de control 
unicamente cuando se verifique que la sociedad que se considera controlante o matriz con respecto 
a la sociedad controlada tiene el cincuenta por ciento (50%) o mas de su capital social. 

El oferente debera acreditar la situacion de control de la siguiente manera: 

a. ) Si la sociedad que se considera controlada es colombiana, la situacion de control se 

verificara con: 

1. Su certificado de existencia y representacion legal en la cual se evidencie los 
presupuestos de control descritos en el presente documento; o, 

2. Mediante certificado suscrito por el revisor fiscal, o por el representante legal y contador 
en caso de no tener revisor fiscal de la sociedad que se considera controlada respecto 
de la composicion accionaria de dicha sociedad. 

b. ) Si la sociedad que se considera controlada es extranjera, la situacion de control se verificara: 

1 . Mediante el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada en 
el cual se evidencie los presupuestos de control descritos en el presente documento, en 
caso de que su jurisdiccion de incorporacion tuviere tal certificado y en el mismo 
estuvieren registradas dichas circunstancias; o, 

2. Mediante la presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y 
representacion legal segun la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada en 
el cual se evidencie los presupuestos de control descritos en el presente documento, 
siempre que en el mismo estuvieren registradas dichas circunstancias; o, 

3. Mediante la certificacion expedida por autoridad competente, segun la jurisdiccion de 
incorporacion de la sociedad controlada, en el que se evidencien los presupuestos de 
control descritos en el presente documento; o, 

4. Mediante certificacion expedida conjuntamente por los representantes legales del 
oferente y de la sociedad controlante, legalizada a traves de declaracion hecha ante 
autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva 
jurisdiccion; para fines de claridad, la certificacion podra constar en documentos 
separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades 
involucradas, en la cual conste que en el pais de incorporacion no existe autoridad que 
expida certificados en los que conste la situacion de control de una sociedad, y en el 
cual se evidencie la misma. 

c. ) Si el oferente acredita los Requisites Habilitantes de sociedades controladas por su matriz, 

se deberan acreditar las correspondientes situaciones de control: 

1 . De la matriz con respecto al oferente; y, 

2. De la matriz con respecto a las sociedades que acreditan los requisites habilitantes 
correspondientes, segun lo previsto anteriormente. 

d. ) En cualquier de los casos aca descritos, el oferente debera entregar un diagrama de la 

estructura organizacional que explique detalladamente la situacion de control con los 

respectivos porcentajes de participacion, que permitan entender de manera esquematica la 
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relacion entre el oferente o sus integrantes y la informacion presentada para acreditar los 
requisites habilitantes. 

NOTA 1: El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso y que haya acreditado su 
antiguedad y/o su capacidad financiera de conformidad con lo dispuesto en este numeral, para la 
suscripcion del contrato, debera presentar el acuerdo de garantfa (apendice de la minuta del 
contrato) debidamente suscrito por la(s) (a) sociedades controladas por el oferente; o, b) sociedades 
controladas por la matriz del oferente; o, (c) la matriz del oferente, a traves del (las) cual (es) haya 
acreditado el (los) requisito(s) habilitante(s). 

NOTA 2: Sin perjuicio de lo anterior, cuando el oferente que resulte adjudicatario haya acreditado su 
experiencia de conformidad con lo dispuesto en este numeral, no sera necesario incluir dicha 
experiencia en el acuerdo de garantfa a que se refiere la Nota 1. 


6.2. REQUISITOS CALIFICABLES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA 

Con el fin de desarrollar el objeto y alcance del contrato, el Consultor debera disponer del personal 
profesional y de apoyo idoneo y en la cantidad necesaria, que le permita cumplir sus obligaciones, 
para cada una de las actividades del contrato. De igual manera, debera desarrollar una metodologfa 
y enfoque de trabajo que refleje, en los terminos de calidad y oportunidad indicados en el presente 
documento, las actividades de los presentes terminos de referenda. 

Los puntajes que se obtendran en cada uno de los componentes que hacen parte de los requisitos 
calificables son: 


Requisitos calificables 

Puntaje 

Equipo de trabajo 

60 

Metodologfa y Enfoque 

40 

Total 

100 


A continuacion el detalle de cada uno de los componentes. 

6.3. EQUIPO DE TRABAJO (60 puntos maximo) 

Los perfiles presentados en la Tabla 1 son el requisito mfnimo y calificable exigido para el equipo de 
profesionales expertos para desarrollar la consultorfa del actual proceso de seleccion. El perfil 
academico y la experiencia general se configuran como requisitos habilitantes, mientras que la 
experiencia especffica se considera un requisito calificable, de acuerdo a la columna de puntuacion. 

El Consultor debera disponer, ademas del equipo indicado en la Tabla 1, de los profesionales que 
se perfilan en la Tabla 2 y todos aquellos que se consideren necesarios para dar respuesta efectiva 
al alcance descrito en estos Terminos de Referenda y su respectivo anexo 1. 
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Tabla 1 . Equipo de Trabajo mi'nimo y calificable 


Profesional 

Cantidad 
minima / 
Dedicacion 

Formacion 

Academica 4 ’ 5 ’ 6 

Experiencia 

general 

Experiencia especffica 

Puntuacion 

6.1 Director 

1 

Dedicacion 

Parcial 

Profesional en 
Ingenierfa Civil, 
mecanica, de 
minas, industrial o 
geologo, 
arquitecto, con 
posgrado en 
gerencia de 
proyectos, 
administracion de 
empresas, MBA, 
planeacion de 
infraestructura, 
transporte, 
construccion o 
similares 

Experiencia 
profesional de 
al menos 
veinticinco (25) 
anos en el 
sector de 
ingenierfa 

Director y/o Gerente de estudios 
y diseiios (prefactibilidad, 
factibilidad, estudios de detalle o 
similar) en 8 proyectos de 
infraestructura urbana de 
transporte de pasajeros (1 punto 
por cada proyecto), de los cuales 
al menos 4 deberan ser en 
sistemas de transporte ferreo tipo 
metro 7 (3 puntos por cada 
proyecto), y estos ultimos 
deberan sumar como mfnimo 50 
km de longitud. 

Puntaje 
maximo: 16 

6.2 Gerente 
de Proyecto 

1 

Dedicacion 

Parcial 

Profesional en 
Ingenierfa Civil, 
mecanica, de 
minas, industrial o 
geologo, con 
estudios de 
posgrado en 
gerencia de 
proyecto, 
administracion de 
empresas, MBA, o 
planeacion de 
infraestructura, 
transporte, 
construccion o 
similares 

Experiencia 
profesional de 
al menos 
quince (15) 
anos de 
experiencia 
profesional en 
el sector de la 
ingenierfa 

Director y/o Gerente y/o Ifder de 
estudios y diseiios 
(prefactibilidad, factibilidad, 
estudios de detalle o similar) en 6 
proyectos de infraestructura 
urbana de transporte de 
pasajeros (1 punto por cada 
proyecto), de los cuales al menos 
3 deberan ser en sistemas de 
transporte ferreo tipo metro 7 en 
los ultimos 10 anos (3 puntos por 
cada proyecto), y estos ultimos 
deberan sumar como mfnimo 30 
km de longitud. 

Puntaje 

maximo:12 

6.3 

Especialista 

internacional 

en 

planificacion 
de sistemas 
de transporte 

1 

Dedicacion 

Parcial 

Profesional en 
Ingenierfa Civil, 
industrial, 
arquitecto, 
urbanista, con 
posgrado en 
transporte, 
planeacion 

Experiencia 
profesional de 
al menos 
quince (15) 
anos de 
experiencia 
profesional en 

Especialista en planeacion de 
sistemas de transporte publico de 
pasajeros en al menos 5 
proyectos de infraestructura 
urbana de transporte de 
pasajeros (1 punto por cada 
proyecto), de los cuales al menos 
3 deberan ser en sistemas de 

Puntaje 
maximo: 8 


4 Dado que en algunos pafses Europeos las carreras profesionales incluyen posgrados, para efectos de la 
presente evaluacion se podra sustituir este siempre y cuando dichas carreras especifiquen una especialidad en 
un area affn a la requerida al posgrado 

5 A efectos de la presente evaluacion, se consideraran validas las carreras con denominaciones equivalentes a 
nivel internacional, a aquellas que especificadas en la Tabla 1 

6 Por posgrado se entiende estudios de especializacion, maestrfa o doctorado 

7 Dentro del grupo de sistemas de transporte ferreo tipo metro no se incluyen tranvfas 
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publico de 
pasajeros 


urbana/regional, 
planeacion de 
infraestructura o 
similar 

el sector de 
ingenierfa 

transporte ferreo tipo metro 7 en 
los ultimos 10 anos (2 puntos por 
cada proyecto), y estos ultimos 
deberan sumar como mfnimo 30 
km de longitud. 


6.4 

Especialista 

internacional 

en 

planificacion 

urbana 

1 

Dedicacion 

Parcial 

Profesional con 
posgrado en 
planificacion 
urbana o regional, 
urbanismo, o 
similar 

Experiencia 
profesional de 
al menos diez 
(10) anos en 
planificacion 
urbana 

Especialista en al menos 5 
proyectos de transformacion y 
ordenamiento territorial (1 punto 
por cada proyecto), de los cuales 
al menos 3 deberan estar 
relacionados con sistemas de 
transporte ferreo en entornos 
urbanos, durante los ultimos 10 
anos (2 puntos por cada 
proyecto) 

Puntaje 
maximo: 8 

6.5 

Especialista 

internacional 

en 

arquitectura 

1 

Dedicacion 

Parcial 

Profesional en 
Arquitectura, con 
posgrado en 
diseno 

arquitectonico o 
similar 

Experiencia 
profesional de 
al menos 
quince (15) 
anos de 
experiencia 
profesional en 
el sector de 
arquitectura 

Especialista arquitectonico en al 
menos 4 proyectos de estudios y 
disehos de sistemas de 
transporte ferreo elevados en 
entornos urbanos, durante los 
ultimos 10 anos (2 puntos por 
cada proyecto) 

Puntaje 
maximo: 8 

6.6 

Especialista 

en 

construccion 
de metros 

1 

Dedicacion 

parcial 

Profesional en 
Ingenierfa Civil, 
mecanica, de 
minas, industrial o 
geologo, con 
estudios de 
posgrado en 
diseno y/o 
construccion de 
obras civiles 

Experiencia 
profesional de 
al menos 
quince (15) 
anos de 
experiencia 
profesional en 
el sector de 
ingenierfa 

Director o coordinador o gerente 
o supervisor de obra en 4 
proyectos de sistemas de 
transporte ferreo tipo metro 
pesado en los ultimos 15 anos, 
de los cuales al menos 2 deben 
tener un componente elevado, 
cuya longitud elevada sea de 
mfnimo 20 km (2 puntos por cada 
proyecto) 

Puntaje 
maximo: 8 


Para aquellos profesionales que no posean titulo de posgrado, se les permitira acreditar, 
opcionalmente, 5 anos de experiencia especifica adicional en el area de especialidad que se ha 
establecido como requerimiento academico del posgrado. 

Para el desarrollo de la consultorfa, se requiere la inclusion de los profesionales de la Tabla 2, los 
cuales deberan ser aportados por el Consultor una vez se adjudique el contrato objeto de la presente 
invitacion. Sin embargo, a efecto de la presentacion de la propuesta, no se requiere adjuntar sus 
hojas de vida para el proceso de seleccion. 
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Profesional 

Cantidad 
minima / 
Dedicacion 

Formacion 

Academica 8 ’ 9 

Experiencia 

general 

Experiencia minima general 
adicionai 

6.7 Especialista 
elaboracion de 
presupuestos de 
proyectos de 
infraestructura de 
transporte 

1 

Dedicacion 

parcial 

Profesional en 
ingenieria civil, 
industrial, 
mecanica o similar 

Experiencia 
profesional de al 
menos diez (10) 
anos en el sector 
de ingenieria 

Especialista o coordinador en 
presupuestos de proyectos de 
infraestructura de transporte. 
Debera acreditar al menos 3 
proyectos, en los ultimos 7 anos, 
de los cuales al menos uno debe 
corresponder a sistemas ferreos 

6.8 Especialista 
en operacion de 
sistemas ferreos 

1 

Dedicacion 

parcial 

Profesional en 
ingenieria civil, 
industrial, 
mecanica o 
electromecanica, 
con estudios de 
posgrado en 
transporte, 
sistemas ferreos o 
similares 

Experiencia 
profesional de al 
menos diez (10) 
anos de 
experiencia 
profesional en el 
sector de 
ingenieria 

Debera acreditar 5 anos de 
experiencia como Director o 
coordinador o jefe de operaciones 
o Especialista en operacion y/o 
mantenimiento de sistemas de 
transporte tipo metro. 

6.9 Especialista 
local en 
planificacion 
urbana 

1 

Dedicacion 

Parcial 

Profesional con 
posgrado en 
planificacion 
urbana o regional, 
urbanismo, o 
similar 

Experiencia 
profesional de al 
menos diez (10) 
anos en 
planificacion 
urbana 

Especialista en al menos 5 
proyectos de transformacion y 
ordenamiento territorial durante los 
ultimos 10 anos, de los cuales al 
menos 3 proyectos deberan haber 
sido ejecutados en la ciudad de 
Bogota 


6.3.1. Otras Consideraciones 

Para efectos de la presentacion de la propuesta el oferente debera adjuntar, para cada profesional 
indicado en la Tabla 1, una certificacion firmada por el profesional y por el representante legal, la que 
se entiende dada bajo la gravedad de juramento para los efectos de la legislacion penal colombiana, 
en la que se relacione la experiencia exigida en cada caso, siguiendo el Formulario 3. De igual 
manera, los formatos en Excel del Formulario 3 deberan ser entregados en digital en ese mismo 
formato (Excel). 

En el evento de adjudicarse el respectivo contrato, la siguiente documentacion de soporte debera 
adjuntarse apostillada como requisito para su legalizacion: 


8 Dado que en algunos paises Europeos las carreras profesionales incluyen posgrados, para efectos de la 
presente evaluacion se podra sustituir este siempre y cuando dichas carreras especifiquen una especialidad 
en un area afin a la requerida al posgrado 

9 A efectos de la presente evaluacion, se consideraran validas las carreras con denominaciones equivalentes 
a nivel internacional, a aquellas especificadas en la Tabla 2 
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a) Copia del tftulo obtenido, o certificacion que acredite la obtencion del correspondiente grado; 

b) Tarjeta profesional o su equivalente en el pals de origen, para las profesiones que apliquen. 

c) Los documentos en idioma diferente al Castellano deberan acompanarse de la traduccion 
simple correspondiente. 

Cualquier cambio de personal durante la ejecucion del Contrato debera ser previamente aprobado 
por la FDN, siempre y cuando el personal propuesto cumpla o mejore las mismas caracterfsticas del 
personal requerido en la presente Invitacion. 

Los profesionales acreditaran su experiencia a partir de la fecha de grado del pregrado. 

Es obligacion del proponente Adjudicatario proveer y mantener durante la ejecucion del objeto 
contratado y hasta la terminacion del mismo, a satisfaccion de FDN, todo el personal idoneo que se 
requiere en la presente invitacion, y que finalmente se acuerden en el contrato, manteniendo siempre 
los profesionales relacionados en las Tablas 1 y 2. 

El proponente adjudicatario es el unico responsable por la vinculacion y desvinculacion del personal, 
todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que FDN adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. Sera por cuenta del proponente adjudicatario el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del 
objeto contratado. 


6.4. METODOLOGIA Y ENFOQUE DE TRABAJO (40 puntos maximo) 

El oferente debera desarrollar una metodologfa y enfoque de trabajo que describa los principales 
aspectos que aplicara para llevar a cabo el trabajo encomendado. Asimismo, y como parte de la 
evaluacion que desarrollara la FDN, el oferente debera hacer una exposicion presencial en las 
oficinas de la FDN, siguiendo como gufa los ejes de evaluacion que se describen en el numeral 6.4.2 

Tanto el documento con la metodologfa y enfoque, como la presentacion presencial en la FDN, seran 
objeto de evaluacion por parte del Comite de evaluacion de las propuestas que se reciban. El 
interesado debera sufragar el costo de su asistencia a la presentacion. La inasistencia a la sesion 
respectiva sera causal de rechazo de la oferta presentada. 


6.4.1 . Desarrollo de la metodologfa y enfoque de trabajo 

Como parte del componente a evaluarse, el oferente debera desarrollar la metodologfa de trabajo y 
el enfoque con que se pretenda ejecutar las actividades objeto del presente documento. En tal 
sentido, se debera describir, en maximo 20 paginas (incluidas tablas, figuras, anexos), dicha 
metodologfa y enfoque, en donde se pueda presentar, entre otros, cuales seran las sub-etapas del 
Proyecto, como se ejecutaran los trabajos, cuales seran las actividades a desarrollar, cual sera el 
organigrama de profesionales que se dispondra, puntos crfticos para el Oferente, mecanismos de 
coordinacion, relacionamiento institucional, etc. 

Como parte de la metodologfa y enfoque se valoraran las recomendaciones, sugerencias, y todos 
aquellos aspectos que ayuden a construir una mejor propuesta de valor para desarrollar los servicios 
objeto del contrato de consultorfa. 
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6.4.2. Exposicion presencial: Ejes de evaluacion de la metodologi'a y el enfoque 

Los interesados, a traves del Director y/o Gerente de Proyecto designados, deberan hacer una 
exposicion presencial de la metodologfa de trabajo con que ejecutaran la Consultorfa, en la que se 
refieran a los siguientes aspectos, que seran objeto de calificacion: 

a) Experiencia en planificacion y diseno de metros elevados, y su enfoque en relacion a la 
situacion de Bogota 

b) Sfntesis de la metodologfa, equipo de trabajo y enfoque que aplicarfan para el caso de la 
PLMB. En este punto debera explicarse detalladamente el desarrollo de cada entregable, la 
relacion entre ellos y el tiempo de entrega. De particular interes seran los tiempos de entrega 
de los productos que permita las decisiones relacionadas con el nodo de terminacion del 
Tramo 1 y su trazado. 

c) Enfoque organizacional y mecanismos de coordinacion que se proponen para el desarrollo 
de la consultorfa, incluyendo las responsabilidades, niveles de decision, dedicaciones totales 
y parciales, y especificando la permanencia del personal en la ciudad de Bogota 

d) Aspectos mas relevantes y delicados del estudio y como se sugiere atenderlos 

e) Estrategia para lograr la eficiencia en la ejecucion de las actividades de la consultorfa, que 
considere las externalidades y apunte a evitar reprocesos 

6.4.3. Participantes en la exposicion de la metodologi'a y enfoque 

• Delegados de la FDN: Es la entidad interesada en celebrar el contrato de consultorfa, en las 
condiciones expuestas en estos terminos de referenda. 

• El jurado calificador: Encargado de estudiar y otorgar la asignacion de puntaje para este 
componente de conformidad con los criterios definidos en estos terminos de referenda. 

• El respectivo oferente: Podra intervenir a traves del Director y/o Gerente, con soporte de 
personal adicional del equipo propuesto en su oferta. La exposicion tendra un tiempo maximo 
de 60 minutos, seguida de un periodo de preguntas y respuestas en el que la FDN y el jurado 
calificador podran efectuar las que estimen necesarias en relacion con el objeto de la 
presentacion. 

6.4.4. Conformacion del jurado calificador 

El jurado calificador de la metodologfa y enfoque estara conformado por el Gerente del Proyecto 
Metro de Bogota, un delegado de la FDN, y 2 delegados del Distrito. 


6.4.5. Proceso de calificacion de la metodologi'a y enfoque 

La metodologfa y enfoque de cada oferente se calificara en dos bloques separadamente, de la 
siguiente manera: 

i. Bloque 1 - Documento de metodologfa y enfoque: a cada jurado le sera enviado el 
documento metodologico de cada oferente a fin de que pueda ser lefdo y analizado con 
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suficiente anterioridad. Los jurados, en conjunto, asignaran una nota de 1 a 20 (siendo 20 la 
nota maxima posible y 1 la nota minima) a cada oferente. 

Puntaje del Bloque 1 para la evaluacion de este criterio: Veinte (20) puntos 

ii. Bloque 2 - Exposicion presencial de la metodologfa y enfoque: El jurado, en forma conjunta, 
calificara la metodologfa expuesta por el oferente evaluado, dando una nota de 1 a 20 
(siendo 20 la nota maxima posible). 

Puntaje del Bloque 2 para la evaluacion: Veinte (20) puntos. 

iii. Puntaje Total por Metodologfa y Enfoque: Sera la suma del puntaje obtenido en los bloques 
1 y 2, para un puntaje maximo posible de cuarenta (40). 

6.5. ACEPTACION DE LA MEJOR OFERTA 

La FDN aceptara la oferta de aquel que haya quedado en el primer orden de elegibilidad, 
resultado de la suma de los dos criterios de calificacion: equipo de trabajo y metodologfa y 
enfoque de trabajo. 

6.6. CRITERIOS DE DESEMPATE 

a) La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluacion del equipo de trabajo; 

b) La oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluacion de la metodologfa y enfoque 
de trabajo; 

c) De persistir el empate, se efectuara sorteo por medio de balotas, en acto publico al que 
podran asistir todos los interesados. 

El sorteo se efectuara asf: 

A. Primera serie 

i. En esta primera serie, se procedera a incorporar en una balotera un numero de balotas 
identificadas con un numero igual al numero de oferentes que se encuentren empatados. 

ii. Se sacara una balota por cada proponente, asignandole un numero de mayor a menor, 
con el cual participara en la segunda serie. 

B. Segunda serie. 

i. Se procedera a incorporar en la balotera igual numero de balotas al numero de 
proponentes empatados. 

ii. El proponente que haya obtenido el numero mayor en la primera serie, sera el primero 
en sacar la balota con el numero que lo identificara en esta segunda serie, y en forma 
sucesiva (de mayor a menor) procederan los demas proponentes. 

iii. El proponente que en esta segunda serie saque la balota con el numero mayor, sera 
quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor 
a menor) ocuparan los siguientes puestos (segundo, tercero...). 

7. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

Se consideraran causales de rechazo de las propuestas presentadas las siguientes: 
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a) Cuando no cumpla con los requisitos minimos habilitantes definidos en el numeral 6.1 
de la presente invitacion 

b) Cuando el equipo de trabajo presentado no cumpla con las condiciones de experiencia 
general a que se refiere el numeral 6.3 de la presente invitacion. 

c) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar. En caso de que tal circunstancia recaiga sobre un 
miembro del equipo de trabajo propuesto, el mismo podra ser reemplazado. 

d) Cuando la propuesta no sea subsanada, conforme a los requerimientos y dentro del 
termino senalado por la FDN. 

e) Cuando el proponente, una vez requerido por la FDN para efectuar las aclaraciones o 
explicaciones de los documentos de la propuesta, no cumpla con lo solicitado dentro 
del plazo fijado para el efecto. 

f) Cuando se compruebe confabulacion entre los proponentes que altere la aplicacion del 
principio de seleccion objetiva. 

g) Cuando la FDN corrobore que el proponente presento informacion o documentacion 
inexacta o enganosa en la propuesta. 

h) Cuando la propuesta sea presentada de manera extemporanea. 

i) Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la informacion o 
documentacion allegada por el proponente y lo verificado por la FDN, sin perjuicio de 
las acciones legales que puedan iniciarse por este hecho. 

j) Las demas establecidas en estos terminos de referenda. 

Al proponente que incurra en alguna de las causales de rechazo previstas, la FDN le informara por 

escrito de la situacion y le devolvera su propuesta, de todo lo cual dejara constancia en el acta de 

revision y calificacion de las propuestas. 

8. DECLARATORIA DE DESIERTA 

La invitacion podra declararse desierta en caso de que se presente alguno de los siguientes eventos: 

• Cuando la FDN decida no aceptar ninguna de las ofertas recibidas de acuerdo con lo 
senalado en el numeral 2.5 de los presentes Terminos de Referenda. 

• Cuando las propuestas recibidas por la FDN no permitan una seleccion objetiva. 

• Cuando no se presente ningun proponente. 

9. VARIOS: 

9.1 . GARANTIAS 

Cumplimiento: 

Una vez adjudicado el contrato y perfeccionado mediante la suscripcion del mismo, el 
contratista debera suscribir a su costo y presentar para la aceptacion de la FDN, una 
GARANTIA UNICA debidamente firmada por el Representante Legal, expedida por una 
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Compahfa de Seguros legalmente establecida en Colombia a favor de Entidades Particulares 
con un plazo no mayor a DIEZ (10) dfas habiles contados a partir de la fecha de la firma del 
contrato, que contemple los siguientes amparos: 

1. Cumplimiento: Por cuantfa equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses mas. 

2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por cuantfa 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, con una vigencia 
igual al plazo del mismo y tres (3) anos mas. 

3. Calidad del servicio: Por cuantfa equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
Contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses mas. 

La poliza debera estar acompanada por el respectivo recibo de pago en original. 

Ademas, seran admisibles los siguientes mecanismos de cobertura del riesgo: 

i. Carta de credito stand by: A traves de la carta de credito stand by la entidad emisora, 
obrando por solicitud y de conformidad con las instrucciones del contratista, se obliga a 
garantizar irrevocablemente el pago en dinero de las obligaciones que con ocasion de la 
propuesta o del contrato surjan para el proponente o el contratista. Ese pago lo efectuara el 
banco emisor contra la entrega de la carta de credito, acompanada de los documentos 
necesarios para hacerla exigible. 

El contratista debera acreditar el otorgamiento de la carta de credito stand by, mediante la 
entrega del documento original contentivo de la misma, suscrito por el representante legal 
de la entidad emisora o por su apoderado y en ella debera constar el nombre de la FDN 
como beneficiaria de la carta de credito stand by, los requisitos mfnimos de suficiencia 
exigidos en este apartado y la forma de hacerla exigible. 

ii. Deposito de dinero en garantia: Sera admisible como garantfa el deposito de dinero en 
garantfa de conformidad con lo previsto en el artfculo 1173 del Codigo de Comercio. 

Esta garantfa sera constituida ante una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 
Financiera y debera otorgarse a favor de la FDN, por el monto exigido por esta ultima, 
respetando como mfnimo los Ifmites establecidos en este apartado. 

NOTA: Para efectos de determinar la suficiencia de la garantfa de cumplimiento, se tendra como 
base el valor total del contrato. 
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9.2. SUPERVISION. La supervision del contrato sera realizada directamente por la persona 
que designe el presidente de la FDN 

9.3. PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS. Los derechos sobre los estudios, proyectos, 
conceptos, informes y cualquier otro documento elaborado en desarrollo del contrato a 
celebrar, seran de propiedad de la FDN una vez se realice el pago de la integralidad de los 
servicios y no podran ser reproducidos o divulgados de ninguna manera sin su autorizacion. 

9.4. INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a indemnizar a la FDN con ocasion del 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato a celebrar. 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la FDN de cualquier dano o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, incluyendo los 
costos de defensa y honorarios de abogado. La obligacion a cargo del Contratista de 
mantener indemne a la FDN (i) se limita en cuantia al valor de los honorarios efectivamente 
pagados al Contratista, y (ii) solo sera exigible si los actos, hechos o conductas atribuibles 
al Contratista que originan la reclamacion de un tercero son el producto del dolo o la culpa 
grave del Contratista y siempre y cuando la misma haya sido declarada por decision judicial 
de ultima instancia. En todo caso se entiende que la reclamacion debera presentarse dentro 
de los dos anos siguientes a la fecha de liquidacion del Contrato a celebrar. 

El Contratista mantendra indemne a la FDN por cualquier obligacion de caracter laboral o 
relacionada que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion 
de las obligaciones derivadas del Contrato a celebrar. 

El Contratista no respondera por aquellos danos y perjuicios causados directamente por la 

FDN. 

El Contratista solo sera contractualmente responsable cuando haya obrado con dolo o culpa 
grave. 

El Consultor solo sera civilmente responsable por las obligaciones emanadas de su 
respectivo contrato, sin que deba entrar a responder por las actuaciones, abstenciones, 
hechos y omisiones que les sean imputables a otros consultores involucrados en el proyecto 
de la PLMB. 

9.5. COSTOS DE PREPARACION DE LA PROPUESTA. La FDN se reserva el derecho de 
rechazar cualquiera o todas las propuestas que se presenten. Por tanto, los oferentes 
deberan tener en cuenta que todos los costos de preparacion y presentacion de sus 
propuestas correran por su cuenta y son de su exclusiva responsabilidad. La FDN no 
atendera reclamaciones derivadas de la terminacion del proceso. 

10. RELACION DE FORMULARIOS Y ANEXOS 

• Formulario 1 - Carta de presentacion de la propuesta 

• Formulario 2 - Experiencia de la empresa (se incluye Excel con formatos para acreditar 
la experiencia de la empresa) 
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Formulario 3 - Hoja de vida del personal (se incluye Excel con formatos para acreditar 
la experiencia de los profesionales) 

Formulario 4 - Distribucion por entregables del valor de la propuesta. 

Formulario 5 - Modelo de carta de conformacion de proponente plural 

Anexo 1 - Alcance del estudio de optimizacion y alternativas. Documento “Elaboracion 
de un estudio que compare alternativas de ejecucion por tramos y tipologfas de la 
Primera Linea de Metro para la ciudad de Bogota - PLMB, identificando y cuantificando 
ahorros que optimicen el beneficio” 

Anexo 2 - Relacion de informes, estudios y documentos elaborados en etapas 
anteriores 

Anexo 3 - Borrador de Minuta del Contrato 
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11. ANEXOS 

11.1. Formulario 1 - Carta de presentacion de la propuesta 


[Lugar, fecha] 

Senores 

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A. - FDN 

Bogota D. C. 


Asunto: Invitacion Directa No 01 de 2016- ELABORACION DE UN ESTUDIO QUE COMPARE 
ALTERNATIVAS DE EJECUCION POR TRAMOS Y TIPOLOGIAS DE LA PRIMERA LINEA DE 
METRO PARA LA CIUDAD DE BOGOTA - PLMB, IDENTIFICANDO Y CUANTIFICANDO 
AHORROS QUE OPTIMICEN EL BENEFICIO, TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL PARA LA INVERSION Y LOS COSTOS DE OPERACION DURANTE EL CICLO 
DE VIDA DEL PROYECTO. 


Por medio de la presente manifestamos que hemos examinado el documento de la Invitacion, 
incluidas todas y cada una de sus secciones, que estamos de acuerdo con su contenido y en 
consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en el contenidas para 
la ejecucion de la Consultorfa, asf como las establecidas por la ley. 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios para la elaboracion de un estudio que compare 
alternativas de ejecucion por tramos y tipologfas de la primera Lfnea de Metro para la ciudad de 
Bogota - PLMB, identificando y cuantificando ahorros que optimicen el beneficio, teniendo en cuenta 
la disponibilidad presupuestal para la inversion y los costos de operacion durante el ciclo de vida del 
proyecto, de conformidad con la Invitacion. Por lo anterior, presentamos a continuacion nuestra 
propuesta, que comprende una propuesta tecnica y una propuesta economica. 

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban y que 
los costos de participar corren por nuestra cuenta y riesgo. 

Ademas, dejamos constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que nos 
impidan participar en la presente Invitacion y suscribir los contratos respectivos. 

Declaramos que esta propuesta y los contratos que llegaren a celebrarse solo compromete a los 
firmantes de esta carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interes 
comercial en esta propuesta ni en los contratos probables que de ella se deriven. 

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias requeridas y a 
suscribirlas dentro de los terminos senalados para ello. 

Aceptamos que los precios propuestos por nosotros no seran reajustables e incluyen todos y cada 
uno de los costos que se requieren para su ejecucion, inclusive los impuestos y deducciones de ley. 

Garantizamos la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada y autorizamos mediante 
la presente carta de presentacion de propuesta, para que cualquier persona natural o juridica 
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suministre a la Financiera de Desarrollo Nacional - FDN todos los datos que considere necesarios 

con el fin de verificar la informacion que presentamos. Cuando se encuentre distorsion, alteracion o 

discrepancia en nuestros documentos, autorizamos a la Financiera de Desarrollo Nacional - FDN 

para no considerarlo en el Proceso adelantado en el asunto. 

Ademas manifestamos y certificamos que: 

(a) No nos encontramos reportados en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria General 
de la Republica. 

(b) No tenemos antecedentes disciplinarios que nos inhabiliten o impidan presentar la propuesta y 
celebrar el contrato que resulte del presente proceso. 

(c) No estamos incursos en causal de disolucion al cierre del proceso de seleccion. 

(d) No tenemos antecedentes judiciales que nos inhabiliten o impidan presentar la presente 
propuesta y celebrar el contrato. 

(e) Nos comprometemos a apoyar la accion del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia 
y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumimos explicitamente los siguientes 
compromisos, sin perjuicio de nuestra obligacion de cumplir con las leyes y normas de Colombia: 

i. A no ofrecer ni dar dadivas, ni ninguna otra forma de halago a ningun funcionario publico en 
relacion con la propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la ejecucion de los contratos 
que puedan celebrarse como resultado de la propuesta. 

ii. A no permitir que nadie, bien sea nuestro empleado o un agente comisionista independiente, 
lo haga en nuestro nombre. 

iii. A revelar de manera clara y en forma total en la propuesta, los nombres de todos los 
beneficiarios reales de los pagos efectuados en nuestro nombre, relacionados con cualquier 
concepto de la contratacion, incluidos tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, 
como los que se proponga hacer si nuestra propuesta resulta favorecida, como tambien los 
pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a 
nuestros propios empleados o a empleados de otras empresas cualquieras que estas sean, 
independientemente de que tengan caracter publico o privado. Esta obligacion estara sujeta 
a nuestros deberes y obligaciones en virtud de lo permitido por las leyes aplicables al 
contratista incluyendo en materia de privacidad de datos y de las leyes laborales aplicables 

iv. A impartir instrucciones a todos nuestros empleados, , agentes y 
representantes asignados al proyecto de la PLMB, exigiendoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la Republica de Colombia y, especialmente, de aquellas que 
regiran la contratacion que a efecto se convoque y la relacion contractual que podria 
derivarse de ella, y les impondremos la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier 
halago a los funcionarios correspondientes ni a cualquier otro funcionario publico que pueda 
influir en la adjudicacion, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por 
su influencia sobre los funcionarios publicos, puedan injerir en la adjudicacion, ni de ofrecer 
pagos o halagos a los funcionarios que actuen o intervengan a cualquier titulo durante el 
desarrollo del contrato que se suscribira de ser adjudicatario. 

v. A no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en la 
contratacion, o como efecto la distribucion de la adjudicacion de contratos entre los cuales 
se encuentre el que es objeto de la presente contratacion o la fijacion de los terminos de la 
propuesta. 
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(f) Hemos dado cumplimiento a lo descrito en el artfculo 50 de la Ley 789 de 2002, con respecto a 
las obligaciones en el pago de la seguridad social integral de los trabajadores y aportes 
parafiscales correspondientes (si aplica). 

El compromiso que segun el presente documento contraemos lo asumimos bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestado por la sola suscripcion del presente compromiso anticorrupcion. 

Declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza de trabajo que estamos ofertando, asi como 
el sitio en el que se ejecutara; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transpose, 
la disponibilidad de especialistas de cada area solicitada, y demas requeridos para la ejecucion del 
trabajo y en general, todos los demas aspectos sobre los cuales obtuve informacion y que en alguna 
forma afecten el trabajo o su costo. 

Declaramos que las anteriores declaraciones no nos relevan de la responsabilidad de cerciorarnos 
de las condiciones reales para efectuar, ofertar y ejecutar a cabalidad el trabajo. 

En nuestra calidad de proponentes aceptamos que el proponente que no se familiarice debidamente 
con los detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos, asumira la 
responsabilidad exclusiva de tales omisiones que, en ningun caso, seran consideradas como excusa 
valida para posteriores reclamaciones. 


Atentamente, 


Firma autorizada: [firma del representante autorizado] 

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo] 

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente] 

Direccion: [indicar direccion y ciudad] 

Telefono y fax: [indicar numero e indicativo de larga distancia] 

(Adjuntar copia del documento de identificacion del representante legal del proponente) 
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1 1 .2. Formulario 2 - Experiencia de la Empresa 


No. 

Nombre y 
objeto del 
proyecto 

Breve description 
del Proyecto 

Contratante 

Fecha 

inicio 

(mes/ano) 

Fecha 

terminacion 

(mes/ano) 

Longitud 
(km) (2) 

1 

XXX 

xxxx 

XXXX 

dic-99 

may-05 

XXXX 

2 







3 







n 








Nota (1): Al menos 5 proyectos de estudios y disenos de ingenierfa de sistemas de transporte ferreo 
urbano tipo metro pesado en los ultimos 10 anos en cualquiera de sus tipologfas (subterraneo, a 
nivel, o elevado), y al menos dos de estos proyectos deberan ser elevados (Cada uno con una 
longitud de viaducto de al menos 5 km). 

Nota (2): Indicar longitud de la Ifnea, especificando las longitudes de los tramos en viaducto, nivel 
y subterraneos. 

Nota (3): Estas fechas corresponden al contrato de consultorfa. 
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FDN 

Financiers de Desarrollo National 


1 1 .3. Formulario 3 - Hoja de vida del personal 

(Se debe diligenciar uno por cada cargo identificado en la Tabla 1 del numeral 6.3 de los 
presentes Terminos de Referenda) 


FORMATO PARA HOJAS DE VIDA 
DEL PERSONAL PROFESIONAL SOLICITADO 


Cargo propuesto: 

Nombre de la firma: 

Nombre del profesional propuesto: 

Profesion: 

Fecha de nacimiento: 

Anos de trabajo en la firma / entidad: 

Nacionalidad: 

Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

Detalle de las tareas asignadas: 

Idiomas: 


Calificaciones principals: 

[ Indicar en aproximadamente media pagina la experiencia y la capacitacion del profesional propuesto 
que sea mas pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del 
funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares] 


Formacion academica: 


[Indique la formacion universitaria y otros estudios de posgrados realizados ] 


INSTITUCION 


FECHAS 

TITULO OBTENIDO 

UUNUt Lb 1 UUIU 


INICIO 

TERMINACION 
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■FDN 

I Financiera de Desarrollo Nacional 


Experiencia laboral: 

1. Experiencia General: INDIQUE LA EXPERIENCIA GENERAL [ segun los requerimientos de la 
convocatoria, contada a partir de lafecha expedicion de la matricula (si aplica) o sufecha de 
graduacion] 


No. 

Entidad/Empresa 

Cargo(s) 

Breve description de 
actividades realizadas 

Fecha 

inicio 

(mes/ano) 

Fecha 

terminacion 

(mes/ano) 

Periodo 
trabajado 
(anos y 
meses) 

1 

XXX 

xxxx 

XXXX 

dic-99 

may-05 

XX 

2 







3 







n 








2. Experiencia especifica: INDIQUE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [segun los requerimientos de la 
convocatoria, contada a partir de lafecha expedicion de la matricula (si aplica) o sufecha de 
graduacion] 


No. 

Nombre y 
objeto del 
proyecto 

Breve descripcion 
del Proyecto 

Cargo y 
actividades 
desempenadas 
en el proyecto 

Fecha 

inicio 

(mes/ano) 

Fecha 

terminacion 

(mes/ano) 

Longitud 

(km) 

1 

XXX 

XXXX 

XXXX 

dic-99 

may-05 

XXXX 

2 







3 







n 








Nota: Indicar longitud de la Ifnea, especificando las longitudes de los tramos en viaducto, superficie 
y subterraneos. 


Para validar la experiencia, la FDN se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacion 
suministrada por cualesquiera medios idoneos para el efecto. 

Yo, el abajo firmante, certifico que, segun mi entender y bajo la gravedad de juramento, estos datos 
describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Adicionalmente mi firma 
en el presente documento expresa Ml COMPROMISO de hacer parte de la presente propuesta y de 
hacer parte del equipo tecnico para la ejecucion del respectivo contrato en caso de ser aceptada. 

Nombre completo del profesional propuesto: 

Fecha: Dfa / Mes / Ano 
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■ FDN 

I Financiera de Desarrollo Nacional 


[Firma del profesional y Nombre del Profesional] 

Proponente: [indicar nombre completo del proponente] 

Nombre REPRESENTANTE LEGAL: [indicar nombre completo] 


Como REPRESENTANTE LEGAL, certifico bajo la gravedad de juramento que lo consignado en el 
presente formato es veraz, que ha verificado la informacion academica y profesional aqui relacionada 
y que la Financiera de Desarrollo Nacional - FDN puede requerirlos en cualquier momento. Asf 
mismo, autoriza su descalificacion del proceso si en el termino de dos dfas calendario despues de la 
solicitud, no radica en sus oficinas la informacion requerida por la FDN. 


Firma REPRESENTANTE LEGAL 
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■FDN 

I Financiera de Desarrollo Nacional 

1 1 .4. Formulario 4 - Distribucion por entregables del valor de oferta 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 


ENTREGABLES 

(Ver alcance en el anexo 1) 

VALOR DEL ENTREGABLE 
(EN PESOS 
COLOMBIANOS ) 

N°1 : PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 


N°2: INFORME DE EXPERIENCES INTERNACIONALES SOBRE METROS 
ELEVADOS Y RECOMENDACIONES PARA EL CASO DE BOGOTA 


N° 3: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DISENO DE LA PLMB. 


N° 4: RECOMENDACIONES PARA LA TIPOLOGIA ELEVADA DEL TRAMO 1 DE LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADA. 


N° 5: BENEFICIOS ECONOMICOS DE OPCIONES DE INVERSION FRENTE AL 
TRAZADO ORIGINAL. 


N° 6: ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA OPERACION DE 
DESARROLLO POR TRAMOS DE LA PLMB. 


N°7: ESTIMACION DE CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO. 


N° 8: DOCUMENT ACION TECNICA DE SOPORTE PARA EL BORRADOR DE 
DOCUMENTO CONPES. 


N° 9: INFORME FINAL 


VALOR TOTAL ANTES DE IVA 


VALOR IVA 


VALOR TOTAL CON IVA 



COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA: 


COP$. 


(*) 


Firmado: 


Representante Legal 


Notas: Los valores indicados deben incluir todos los impuestos y deducciones de Ley. 

(*) [Indicar los valores en numeros y letras] . En caso de discrepancia entre lo establecido entre los numeros y las letras 
prevalecera lo expresado en letras. 
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■ FDN 

I Financiera de Desarrollo Nacional 

1 1 .5. Formulario 5 - Modelo de carta de conformacion de proponente plural 


[Ciudad, Fecha] 


Senores 

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A - FDN 

Bogota D.C. 


Referenda: INVITACION DIRECTA No. 01 de 2016. ELABORACION DE UN ESTUDIO QUE 
COMPARE ALTERNATIVAS DE EJECUCION POR TRAMOS Y TIPOLOGIAS DE LA PRIMERA 
LINEA DE METRO PARA LA CIUDAD DE BOGOTA - PLMB, IDENTIFICANDO Y CUANTIFICANDO 
AHORROS QUE OPTIMICEN EL BENEFICIO, TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL PARA LA INVERSION Y LOS COSTOS DE OPERACION DURANTE EL CICLO 
DE VIDA DEL PROYECTO. 


Los suscritos: , (nombre del representante legal) y 

, (nombre del representante legal), debidamente autorizados para 

actuar en nombre y representacion de (nombre o razon social del integrante) y 

(nombre o razon social del integrante) respectivamente, 

manifestamos por este documento que hemos decidido de asociarnos en 

(consorcio o Union temporal), para presentar propuesta para desarrollar el contrato cuyo objeto es 
la elaboracion de un estudio que compare alternativas de ejecucion por tramos y tipologfas de la 
Primera Lfnea de Metro para la ciudad de Bogota - PLMB, identificando y cuantificando ahorros que 
optimicen el beneficio, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal para la inversion y los 
costos de operacion durante el ciclo de vida del proyecto. 

Y por lo tanto expresamos lo siguiente: 

1 . El proponente plural esta integrado por: 


NOMBRE 


PARTICIPACION (%) 


Nota: Si se trata de Union Temporal, debera especificarse adicionalmente las actividades a cargo de 
cada integrante. 

2. La responsabilidad de los integrantes es solidaria e ilimitada. 
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■ FDN 

I Financiera de Desarrollo Nacional 

3. El representante del proponente plural es (indicar el 

nombre), identificado con cedula de ciudadania (o pasaporte de tratarse de ciudadanos 

extranjeros) No. de , quien esta expresamente 

facultado para firmar, presentar la informacion, firmar el contrato resultante en caso de ser 
favorecidos con la adjudicacion y tomar las decisiones con amplias y suficientes facultades. 


4. La duracion del proponente plural es por anos 

5. La sede del proponente plural es: 


Direccion: 

Telefono: 

Fax: 

Correo electronico: 
Ciudad: 


En constancia, se firma en 


de 2016. 


a los 


dfas del mes de 


(Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes) 


(Nombre y firma del representante del proponente plural) 

Nota: El formato senalado en este modelo de carta no es obligatorio, no obstante la carta que 
entregue el proponente debe garantizar que se incluyen como minimo los aspectos especificados en 
este modelo. 
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